ಹ 
« 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನ ಸ್ಯ 


೨90೧೦57 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀಮೆತಿ`ಎಸ್‌. ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ 
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ”ದಿನಾಂಕ 


21-09-2೦೦1 


ಉತ್ತಕಸುವ ಸಪಪ 


ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಇತ; ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೊ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಕೊಡಗು ಜಲ್ಲೆಯ 
ನಗರಸಭೆ/ ಪುರಸಭೆ 
ಪಟ್ಟಣ ಪಂ೦ಚಾಲಯುತಿಗಳಗೆ 
ಪ್ರಸಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ: ಪರ್ಷದಲ್ಲ 
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ 
ಮೂಲಕ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: 


ಕೊಡಗು ಜಲ್ಲೆಯ ನೆಗೆರಸಚಿ/ ಪರಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಗೆಆಗೆ 
ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲ (2೦೦1-2೦ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ) 15ನೇ ಹಣಕಾಸು 
ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ, ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಪಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 'ಅಸುದಾನಗಳಡಿ' 'ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಸುಲಂಥ- 1ರಣ್ರ ಒದಗಿಸಿದೆ, 


ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ, 
ಇದುವರೆಗೂ 
ಯಾಗಿರುವ 
ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ 
ಅಸುದಾನವೆಷ್ಟು: 
(ಅನುದಾನದ 
ನೀಡುವುದು) 


ಬಡುಗಡೆ 
ಹಾಗೂ 


' ವಿವರ 


ಕೂಡಗು ಜಲ್ಲೆಯ ನಗರಸಭಛೆ/ ಹೆರಸಚಿ/ ಪಟ್ಟಣ ಪೆಂಚಾಯುತಿಗೆಆಗೆ 
ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕೆ ವರ್ಷದಲ್ಲ (2೦೦1-2೧ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ) 15ನೇ ಹಣಕಾಸು 
ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ. ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಪಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 
ಕುಡಿಯುವ ಸೀರು ಅನುದಾನಗಳಡಿ ಅಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ 
ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು `ಅನುಬಂಧ-1 ರೇಣ್ಲ 
ಒದಗಿಸಿದೆ. 


| ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


[ ಅನುದಾನದೆಲ್ಲ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: 
ವಿಷರಗಳೇನು ಹಾಗೂ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ತ್ಪವೆ? 


ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ 


15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ 
ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯುತಿ ಸೋಮಮವಾರಪೇಟಿ ಮತ್ತು 
ವಿರಾಜಪೇಟಿಗಳು 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು. ಕುಶಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯುತಿ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು, ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನಮುಷ್ಠಾನಿಸಲು" ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಪ್ಛೆಯ ಹಂತದಲ್ಲ ' ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಆಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಥ-2ರಲ್ಪ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಐಸ್‌ .ಐಎಪ್‌.ಸಿ ಮುಕನಿಧಿ: 

ಕೊಡಗು ಜಲ್ಲೆಯ ನಗರಸಭೆ/ಪುರಪಭೆ/ಪಟ್ಟಣ ಪ೦ಚಾಲುತಿಗಳಲ್ಲ 
ಎಸ್‌.ಎಪ್‌.ಪಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುಬಾಸದಲ್ಲ 
ಕ್ವಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು 


ಅನುಬಂಧ-೦3 ರಲ್ಪ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


"| ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಿ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು y 
ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಪಿ ಕುಡಿಯುವ ಸೀರಿಸ ಅನುದಾನದ ಕ್ರಿಯಾ' ಯೋಜನೆಗೆ | 


ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಹಂತದಲ್ಪರುತ್ತದೆ. 


[ಎಸ್‌. ನಾಗರಾಜು (ಎಂ.ಟಿ.ಬ)] 


ಪೌರಾಡಳಆತ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬಿ ಹಾಗೂ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕೆ ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚವರು 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 4೦೦ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 2೦೦1 


‘AQl9L OOO i Annexure-1 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆ/ಪಟ್ಟಿಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2021-22) ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ, ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಅನುದಾನಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


2021-22 


ಗ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ 
; x €ಜ ಅನಮುದಾ 9 
ಸಂ. | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು j ಫಿನಿಯೋಕಡಿಸಿದು 
2 ವ ಅಮುಬಾನ 
| | ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆ |15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ 
ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಅನುದಾನ 
ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ. ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ 
15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ 
ಪಟಿಣ 
ಲ '|ಎಸ್‌.ಎವ್‌.ಸಿ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
2 ಪಂಚಾಯಿತಿ 0.00 
ಅನುದಾನ i 
ಕುಶಾಲ ನಗರ 
ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ. ವಿಶೇಷ 'ಅನುದಾನ 0.00 
15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ!" 
ಸಿ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನಾರು 


i3 ಪಂಚಾಯಿತಿ 


ಸೋಮವಾರ ಪೇಟ 


ಅನಮುದಾನ್ನ 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ. ವಿಶೇಷ ಅನುಬಾನ 


15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ 


-- ಪಟಿಣ 
ಈ ಎಪ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
4 ಪಂಚಾಯಿತಿ 14.00 0.79 
ಅನುದಾನ 
ವಿರಾಜ ಪೇಟಿ _ 
2.50 0.00 


ನಸ ಘನಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ 


| ಅ ' ಅನುಬಂಧ-ಡL 


15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಸಾವ 


ಮಾನ್ಯ ವ 
ನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಷರ 


Rs. in Lakhs 
8 ; | | | 
ector Name p WENA es ಆನ Work Status 
೦5: 0೧3 
Oth, 
er Works Devolpment work of cremetorium near chaingale madikeri ಸ 0.00 lip ಭು 
Other Works Jcontinuation work of kannikka layout park and the park near cmc office madiken 1.92 0.00 ತ 
” ET ಸ 
reasphalting of roads behind rajshekar homeneeds till ganapathy temple road 1.92 , 0.00 eA 
Storm Walter Construction of drain and culvert work at Thulasibhavan back side towards Kannandabane ಗಜಾ Tendet be 
road near Dr. Ravikiran House, Construction of drain work in abdhul kalam layout from asif 192. 0.00 


Drains 


house to farid house, Construction of drain work in stiverl hill in front of srimathi Thulasi house 


Invited” 
EE 


Providing and fixing of street lights for chaingate crematorium New extension christian 
crematorium and ranipet muslims crematorium in CMC limits madikeri 


¥ rl 0.00 


Tender to be 
Invited 


Providing and fixing of old street lights with new ones from ward no 1 to waid 23 


Providing intermediate street light in Mangaldevinagara mallikarjunanagara convent junction 
daswal road and installing UG cable from toligate to sunny side and control timer 


Madikeri Water Supply {Providing permanent drinking water facility for chain gate crematorium k 
t with 5 HP 3.00 


. 


3.22 


Tender to be 
Invited 


eS 


Tender to bo 
invited 


Tender to be 
lavited 


Kags k Providing ೩ಗರೆ grilling of Sinch borewell at matlikarjunanagara near RO plan 
submersible pump 


Providing service of HT yard and rewinding of autostart of transformer and providing 
rainguard at HT yard 


Water Suppiy 


5,00 


Providing of 3inch HDPE pipe from rifle range Surendra house and in Thyagaraj colony 4 


Water Supply cistern drinking water connection 


Cleaning of Jayanagar pump house 1 construction of drainage ೩೧ರ ening ೦ j8yaಗa೩ಿ 


Water Supply pump house 2 well and cleaning of open weil in Mangaladevinagaraa 


Providing and drilling of 6 inch borewell at Muneshwara temple and new market providing 
MWS 

Providing and laying of inch and 2inch HOPE on both sides from Jamath Masjid tll Ex 
Water Supply Jcouncitlor Rajesh house for drinking purpose and-taying of 3inch HDPE pipe from Ex 


Water Supply 


2.73 
4 | ೧.೦0 Invited 


5.00 


0.00 


Tender to be 


Invited 
rape ROR: 
Tender to be 
tnvited 


Tender to be 
Tender to be 
Invited 


Tender to be 
Invited 


Tender to 0a 
Invited 


D commissioner Pushpavathi house ill bakery 


Sreannod uth Camirannor. 


S.No 
ಹ 
8 Madikeri 


17 Kodagu Madikeri 
"18 Kodagu Madikeri 


18 | Kodagu Madikeri 


3 nig 


Kodagu Somvarpet 
Somvarpet 
Somverpet 
Somvarpel 
Somvarpet 
Somvarpet 
Somvarpel 
Somvarpe! 
| rosacu | - Somvarpet 


[N) 
[e 


| 2 


p 
22 


2 
2 


23 

4 
25 
26 
27 
26 

ke 
10 


Sector Namo 


Water Suppl 
Py shanthiniketan 


Providing and shifting 3 inch HOPE pipeline and 2inch GI pipeline at Mallikarjunanagra and 


Construction of underground water tank to CMC building for rain water harvesting and reuse 
of rain waler Spercent reserve 


Water Supply 


Providing and taying of 3inch HDPE pipeline at filter house for the purpose of drinking water to 
Subramanyanagara and kannika tayout and providing aluminium door and windows for 
Jayanagar pump house 


Water Supply 


Estimate 
Cost 


1.50 


2.24 


Expenditure Work Status 
Cost 
———————— 

Tender to b2 
0.00 Invited 
RSS 
Tender to be 
0.00 Invited 


3.00 0.00 


Water Supply Rejuvenation of open well near Ltham house in Jayanagara and fifing the pit with mud near 
Kootuhole ogiver 


Solid Waste 


Management ಮಡಿಕೇರಿ: ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೆಲಭರ್ತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಗೃಹವಾಗುವ ಮಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


2.23 


ERE 
ier to be 


ಲ 


Tender to be 
Invited 


Ten 
invited 


Total 


Tender to be 


Invited 


Other Works DN ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶೌಚಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೇಜ್‌ 


Other Works [ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 6ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


Under Tender 
Process 


Under Tender 
Process 


Other Works [ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಮುಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


Other Works [ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಶವಗಾರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಮಗಾರಿ 


Parks and ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸಿರುಜಾಗ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ 
Gardens ಕಾಮಗಾರಿ 


Under Tender 
Process 
Under Tender 
Process 
Under Tender 
Process 


i 


Roads ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ರೇಂಜ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


Under Tender 


Solid Waste 
Management 
Solid Waste 
Management 
Solid Waste 
Management 
Solid Waste 
Management 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪೆರಿಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಫನತ್ಯಾ್ಯ ಡಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
i SS  : 


ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ ಲೇನ್‌ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


RSS 


Under Tender 
Process 
Under Tender 
Process 
Under Tender | 
Process 


Under Tender 
Process 


Water Supply |ಯೆದೆವನಾಡು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೆಲಂದ್ರದಲ್ಲಿ 100 ಹೆಚ್‌ ಪಿ ಪಂಜ್‌ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Water Supply [14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ಬರೀದಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಸೆರ್‌-ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು 


Total 


Tender to be 
| Invited 


Process 


Work Started 


Sreanned uith Camirannor 


3.No District 


Work Name 


31 Koda | 
gu | f 
Oth ಪೆ 2 
er Wonks [ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೀನುಪೇಟೆ ಹಾಗೊ ಸುಣ್ಣಡೆ ಬೀದಿಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್‌ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
32 Kodagu Virai 
. Mirajpet Other Works !ಿರಾಜಪೇಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಶೇರಿ ಸ್ಮಶಾನದೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ೪ತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
Kodagu 


ಸಿಣದ ಶಿವಕೇರಿಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸಿರು ಜಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


34 F Viraipet Parks and |. , 
| jp: Gardens ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ 

Kodagu | Virajpet ಗಂ೩ರೆ ವಿರಾಜಪೇಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯೂ ಎಕ್ನೆ £ನ್‌ಪನ್‌ ರಸೆ, ಶಾಂತ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಿಸಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಮೀಸುಪೇಟೆಯ ಪ್ರವೀಣ್‌ 
|| | ve | ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಸ್ತ ಅಭಿಫೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ’ 


Kodagu Vi 
Other Works |ನಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೊಗರಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ. ಪಸೆತಿ ಗೃಹೆದೆ ಶೆತ್ತಿರ ಸೆಪ್ಟೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Estimate Expenditure Work Status 
Cost Cost SO 
Tender to be 
2.50 0.00 tavited 
ndef to be 
2.50 0.00 Te 


0.00 Invited 
- }{ Tender tobe 
0.00 invited 
SOT; 
Tendertobe 
0.00 , Invited 


Invited 


——] 
Tender to be 


37 Kodagu Virajpet Street Lighting |ವಿಠಾಜಪೇಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಹಾಕಿ ವೀದಿ ದೀಪೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Kodagu Virajpet Street Lighting ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದೆಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳೆ €ಗ೩೧9ಆ ೦೪೮" swith ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್‌ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 


36 | Kodagu Virapet Storm Water ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಆರಸುನಗರರ ಸೆಲ್ವಾರಾಜ್‌ ಮನೆಯಶತ್ತಿರ, ನೆಹರುನಗರದ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ 
Drains ಬೀರಂಗಾಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Tender to be 
730 0.00 Invited 
100 0೦ರ Tender to be 


Invited 


Tender to be 


2 130 0.00 | 
. [ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ invited 
; ಮ I Teonder1o b 
Kodagu Virajpet Buildings ಪೆಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 13.25 0.00 Ws Ks 
. ವ wee} 
ಮ Solid Waste K 8 490 Tender to be 
Kodagu Virajpet | Management ಸ್ವಚ್‌ ಭಾರತ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ನಾಮ ಫೆಲಕೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು | | 0.00 - Invited 
i Tender to be 
Kodagu Virajpet Sold se | ್ರಾಡಜೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹೆಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋಜೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3.75 0.00 Webs 
Management Kd ಇ | § | invite: 
_ _ ಡೆ ಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 1.90 000 Tender to be 
Kodagu Virajpet -| Water Supply [ಪಟ್ಟಣದ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಮೊಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸೆಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಬದಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ. . Invited 
_ ರ ಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ 400 000 Tender to be 
Kodagu Virajpet Water Supply |ಪೆಟ್ಟಣದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ಕೊಳಾಯಿ ಬಾವಿ ಕೊರದು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾ invited 
- 2 "ನಗೆರದೆಲಿ ಟೋರ್‌ಪೆಲ್‌ಗೆ ಮೋಟಾರು, ಸಾಟರ್‌ ಪ್ಯಾನಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಹಾಗೂ ಜೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ Tender to be 
Kodagu Virzjpet water Supply |ನದ ಸುಭಾಷ ಇ ದ Wc 250 0.00 invited 
ಕಾಮಗಾರಿ 
p 000 1 Tender to be 
45 Virajpet Water Supply |ಪಟ್ರಣದ ಶಿವಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ದು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ Invited 
FW 


46 Kodagu Virajpet Water Supply [ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ೫೦ ಹೆಚ್‌.ಪಿ ಮೋಟಾಲ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


_ - Total... 


0.00 


Tender to bo 
lavited 


Srannad with CamScanner 


District 


2 Kodagu 


Tender to be 
0.83 0.00 invited 
ಹಂಗ [ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ 075 000: | Tenderlo be 
Kodagu Madiker H § ವ್ಯಾಪಿ ಮೈ ಯಲ ್ಥ pl } 4 Invited 
|ನಗರಸಥೆ ಮಡಿಕೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ 4 ಸ Tender to be 
ಜಂರೆಟ | ಗತರಲಗೆ [್ಯತೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. 2 k invited 
5 . 2 7 ಭ್‌ “Tender to be 
Kಟshaingಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ 0.87 0.00 Inited 
ಕುಖಲನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್‌ವೆಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-!ರ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಮಾಡಲು (3 bio Tende' to be 
Kodagu | Kushzinagara ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸುವುದು 7. ಈ Invited 
2 ರಾ Wl ನ “Tender te be 
Kodagu } Kushainagara ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು 0.72 0 lnvited 
ವಿಕಲ ಚೇತನ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ: ಡೆಕ್‌ ಸ್ಟಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು 000 Jenderlo be 
Kodagu | Kushainagara |2ಕಲ ಚೇತನ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರು ಂಭಾಗಿಬಲ್ಲ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ; ಸ್ಕಾಟ್‌ ್ನಿ ನು . 0.73 4 invited 
ಮಾ ಧಾ: Tender te be 
Kushainagara |ಗರೆ ಬಡ ಜನರಿಗಾಗಿ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ. ಮೆರಿಟ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್‌ ನೀಡುವುದು 0.84 0.00 ict 
್‌ y “Tender ta be 
Kusa!na್ರಡ [ರರಾಲನೆಗರ ಹಟ್ಟ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಂಡಿನಪೇಟೆಯ ಇಕ್ಟಾಲ್‌ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 126 000 yh 
pe pe) ತ ವ ವ ea ಗೆ ರಸೆ ಅಬಿವ, py 000 Tender to be 
Kushainagara [ಕುಶಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ .55 ಕ invited 
K | § Tender to be 
Kಟshalnagara [ಕುಶಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಬಾಯಿಶಿ' ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಂಡಿನಪೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Invited 


|| Kodagu .| Kushalnagara |5ಶಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌಡ ಸಮಾಜದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ 
18 Kushainagara [ಯಂ ! ಗುತ್ತಿಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀಡುವುದು 


Town Name 


Madikeri 


ಅನುಬಂಧ 
ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾ 
“ಹಿ [3 


Work Name 
SSE SE SE SEN 
ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪಾವಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೆವ್ಮ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ 


Estimate Cost 


ರಿಗಳ ವಿವರ 


Rs. in Lakhs 
Expenditure Work Status 
Cost M 
42.00 


5,24 ‘Work Sta 


ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರದ ಸಮುದಾಯ ಛವನದ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಉಕ್ಕುಡ ಕುಂಬಳಗೇರಿ 
pj 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನಿತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Madikeri 


Madikeri 


Madiken 


Tender to be 
favited 


ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಐ.ಎ.ಎಸ್‌, ಐ.ಪಿ.ಎ 
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಹೋರ್ನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಚೆಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಪಾವತಿ.(ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ) 

ಮಡಿಕೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 
ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ವಿತರಣೆ ಹಾಗು ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪಾವ, 


ತಿ 


ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡವರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವುದು. 


ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಪ್ಬು ಪಂಗಡದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ 
Kodagu N2ರೆಹಂಗೆ . [ನೋಡುವದು 


Yenderto be 
Invited 


Tender to be 
Invited 


Tender to bo 
Invited 


ಯೋಜನಾ 
ಬ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಗಟು 


ಸಾ ಕಗ ಬೆ 


“Tender to be 
Invited 
Tender tobe 


Srannaduaith CamSicannor 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
-_ £2 


ವಿಷರ 


Rs. in Lakhs 


Fendi] 


K y - 
SNo | District V Tomanams [ute Type Work Name estimate Cost ne Work Status 
| Wi ನೌರಕಾರ್ಮಿಕರೆ ಗೃಹಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 10 ಜನ ವೌರಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ Tender to be 
19 |} Kodags | Kushainagam | TP ಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಮಟ್ಟದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಕೌನ್ದಿಲ್‌ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ ರೂ. 50000/- 1.00 0.00 Jnvited 
f 'ಗಳಿಸೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೊತ್ತ 
1 ಸುರಾಲನಗರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರಿಪಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ರವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೌನ್‌ಕಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲಿ ವೈವ್‌ ಲೈನ್‌ 268 600 Tender to be 
20 | ಸಂರೆತಲಟ | ಬಟತಗಪಂತ್ರತಣ | 7 [ವಂಗ ಪ್ರತಿ. ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ಸಂರ ನೀಡುವುದು - ಎ - - -lnvied. 
ಸಿ ಸೆ ಟಿ: Tender to be 
21 Kodagu | Kushanagara TP ಕುಶಾಲನಗರ ವೆಟ್ಟಣಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಲ್ಫೋ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 145 000 Invited 
1 - Ri 
Tender to be 
| 22 | Kodagu | Kushainagan | 7p |ನನಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಜುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 287 0.00 ne 
[4 Tender to be 
2 | Kodagu 7p [ಖಶಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯೋಗಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3.00 0.00 Invited 
Tender to be 
24 Kodagu Somvamet 7p [ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೌರಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಘು ವಾಹನ ಬಾಲನಾ ತರೆಬೇತಿ 0.43 0.00 invited 
| A Tenders to be 
25 Kodagu Somvarpet 1p |ಜ೦ಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಸಲಕರಣೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುಖುದು 0.37 0.00 tnvitod 
- ” ಮ Urder Tendei 
Somvampet 7p |ಅನೆಕೆರೆ ಬಳಿಯ (ನೇತಾಜಿ ಖಾರ್ಕ್‌ ಗೆ) ರಾಂಖ್ಯ್‌ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ರೈಲ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 037 0.00 Process 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಎಂ.ಡಿ ದ್ಲಾಕ್‌ ಮಿಲ್ಲಿ ಲತಾರವರ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ 250 ೦೦0 } Under Tendel 
Somvarpet TP | ನಿರ್ಮಾಣ K - | * Process 
'ವಾರಪೇಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ!0ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಹೂವಯ್ಯರವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಬರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 50 660 Under Tende 
28 | Kodagu | Sorvaper | TP ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಳಜಡಿಸುವುದು 23 | Process 
29 Kಂರೆತಟ Sere: 7p |ನೋಮಮಬಾರವೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಮಗಾರಿ 450 000 der ede 
W - ವ f 
ನೋಮವಾರವೇಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪೆಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ : 2ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ 'ಚಾಣಾವಾರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಣೆ ಬಾಗಿಲು ಓಮಿಲೀಶ್‌ ಮನೆ Under Tende 
30 ಗಂ Somapet | TP [cn won ನೇಣ 250 000 Process 
31 Kodagu Somvaipet 7p [ನಗರದ ಬಡಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 065 0.00 ಲರ ಲೇ 
i 
I ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ U 
2 Ke ಪಿ ಜ್‌ 3 ೧ Inder Tendt 
32 | Kodagd | Somepet | TP ಗಳಲ್ಲಿ ಐರ್‌ ಬಾಲ್ಡ್‌ (ವಾಲ್ವ್‌ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 20 ೧೮9 Process 
3 Kedog» Somwarpet | 7» | ನ್‌ಮನಾರರೊಿ ಪಟ್ಟಿಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕರೆಗಳ ಅಭಿಷೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 217 0.00 Under Tend 
_ bd W yocess 
34 Kodsgu Somvarpet 7p [ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುರತ್ವಾ ದಿರಿಸುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು SN Tondo 
vite 
35 | Koslgs | Somapes | 7 ದೀಗಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧಾಗೆ 073 ೦೦0 Tendertot 
I L Invited 
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ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊ ಸ್ಥಲಾದ ಸಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


Rs. in Lakhs 


Expenditure 


Work Name Estimate Cost Cost , Work Status 
— ee ರ Under Tonder 

ಬಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ." ಕಾಮಗಾರಿ - 1.92 0.00 Process 
Im . Tendet tobe 

Somvarpet 0.55 0.00 Invited 
. Tender tobe 

0.40 0.00 lavited 
- — _ ರಾ Under Tender 

Somvemet ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ/ಸೋಲರ್‌ ದೀಪ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾ 0.80 0.00 Process 

( SO 

ipel ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸುಣ್ಣದ ಬಿದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್‌ ಬೀದಿ ದೀಪ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 87 0.00 Unde: Tender 


MN 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪೆಟ್ಟಣದ ಸುಣ್ಣದ ಬೀದಿ ಹರಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ನಿವೇಶನ ರಹಿತ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ 
ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ 


Virajpet 7p [ವಿರಾಜಪೇಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
Viraipet TP ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, 


ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೇರ ಪಾವತಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು (ಶೇ 75) | 3.10 0.00 Work Storied 
ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಔನಲ್ಕ ತರಬೇತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಮಾಪನ ಬಾಲನಾ ತರಬೇತಿ 0,58 "000 Work Startod. 
ಅಂಗವಿಕಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ | . 0.50 000 NE Work Started 1 
Virajpet 7p ಅಂಗವಿಕಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಧನ 050 000 Work Started | 
ನಿರಾಜನೇಟ ಪಣದ ದಪ್ಪನ ಮಾತನಾ ರಸ್ತಯ ಮರದುವರದ ಅಧಷ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ನಡ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ ರಷಹಾನ್‌ | 9.45 000 Under KG 
ಸ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ 0.30 000 { Work Started 
Virajpet TP ಬೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಪಾನಣಿಗಾಗ ವೈದ್ಯೋಯ ಸಜಾ 0.15 00 | Work Started 
Virajpet 7p |ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೃಹ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎ. ಹೆಚ್‌.ಪಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸಲು 075 0.00 [Wok Stoned 


Work Started 


. Under Tender 
Process 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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‘ ಹೆಲಾದಿಸಾಲಗಟ ' 
ಬೌ ಸಾಲಗ 
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Under Tender 
Process 
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